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Van de hoofdredactie 


Begin 1996 verscheen het eerste en, zover wij weten, helaas ook het laatste nummer van 
jaargang 27 van uw favoriete periodiek. Zoals de toenmalige hoofredacteur, Ing. Dick Maes, 
opmerkte was die aflevering een initiatief om na jaren van neergang het nieuwsblad over 
de Haagse railinfrastructuur nieuw leven in te blazen. Achteraf moeten we constateren dat 
deze opleving van zeer korte duur is geweest. Wellicht heeft een rol gespeeld het feit dat 
slopershamers al spoedig op nietsontziende wijze een definitief einde maakten aan het 
aloude redactielokaal in het Haagse centrum. Het lijkt echter surrealistisch dat juist de 
toenmalige stormachtige ontwikkelingen (tramtunnel Grote Marktstraat!) een einde zouden 
hebben gemaakt aan een tijdschrift dat beoogde dergelijke ontwikkelingen op de voet te 
volgen. Hoe het ook zij, na het geruchtmakende laatste nummer, waarin nog uitvoerig 
aandacht werd besteed aan de opening van de destijds gloednieuwe hoofdingang van het 
Haagse Centraal Station, trad een oorverdovende en raadselachtige stilte in. 


Het recentelijk vinden van een exemplaar van die unieke editie uit 1996 in de (digitale) 
archieven van een der huidige redacteuren heeft echter de belangstelling onder de infra- 
liefhebbers doen herleven. Een select groepje belangstellenden in het wel en wee van het 
Haagse railnet heeft besloten de Werkgroep Weg en Werken nieuw leven in te blazen. Het 
feit dat een van onze correspondenten bereid is gebleken de redactie regelmatig te 
voorzien van actueel nieuws over een van de meest slepende projecten van de afgelopen 
decennia, te weten de realisatie van lijn 19(B) naar de Campus van de Technische 
Universiteit Delft, heeft ons besloten de geboden mogelijkheid met beide knuisten stevig 
aan te vatten. Welnu, voor u ligt de eersteling van een nieuwe (en daarmee de 28°) jaargang 
van Op Gebroken Rails. Wij hopen dat er nog velen zullen volgen. Waarvan akte! 


Delft: lijn 19B - sporen 


Een gekend hoofdpijn-dossier. En wij hopen hierop nog eens uitvoerig terug te kunnen 
komen. 


Verheugend was echter de ontdekking op maandag 13 mei j.l. dat het eerste spoor is 
geplaatst op het tracé in het Mekelpark. Zoals de railinfra-kenner zal weten zijn het natuurlijk 
niet de eerste sporen van de (her)aanleg van lijn 19 naar de Delftse universiteitscampus. Ter 
herinnering: reeds eind november 2023, was begonnen met het leggen van de rails voor 
het eindpunt in de Van den Broekweg. Er moet echter nog veel gebeuren. Een wandeling 


door het Mekelpark leerde onze correspondent dat nog niet overal de betonnen fundering 
is aangelegd. De huidige planning is dat volgend jaar (2025!) de trambaan gereed zal zijn, 
waarop de periode van testen gevolgd door het proefbedrijf kan aanvatten. Hierbij een blik 


op de werkzaamheden, zoals dat er op maandag 13 mei bij lag. 


Mekelpark 13 mei 2024. Foto via Wattman (Flickr) 


Delft: lijn 19B - bovenleiding 


Natuurlijk geen elektrische trams zonder bovenleiding. Met het stilleggen van de herbouw 
in het Mekelpark zomer 2023 werden ook de werkzaamheden aan de bovenleiding in de 
Michiel de Ruyterweg stilgelegd. De aanleg van de bovenleidingconstructie tussen het 
baanvak van lijn 1 over de Zuidwal en Sint Sebastiaansbrug via de Michiel de Ruyterweg tot 
de kruising met de Jaffalaan is nu aangekondigd voor de periode 5 mei - 23 juni 2024. Het 
daadwerkelijk trekken van de rijdraad is voorzien voor de week van 2 tot en met 9 juni. 
Hierna zal e.e.a. afgewerkt gaan worden. Een forse verzameling onderdelen en 
bovenleidingmasten die opgeslagen ligt ter hoogte van de begraafplaats bij de Jaffalaan 
doet inderdaad vermoeden dat de werkzaamheden met onverminderde energie hervat 
gaan worden! Op de volgende pagina een kiekje geschoten door onze Delftse 
correspondent. 


Michiel de Ruyterweg 13 mei 2024. Links RET bus 40. Foto via Wattman (Flickr) 


In de pijplijn 

Wij ontvingen de volgende planning: 

13 juli t/m 1 aug 2024 werkzaamheden Lorentzplein 

e Tram 1 rijdt in beide richtingen een omleiding via Laakkade/weg. 
e Tram 16 vervalt in het geheel. 

® Tram 17 wordt vanaf Statenkwartier ingekort tot CS-Rijnstraat via de 
route Spui, Kalvermarkt en op CS gekoppeld aan tram 15. 

e RVV (bussen) 16 tussen HS en Wateringen. 

e RVV 17 (bussen) tussen HS en Wateringen. 

19 t/m 25 augustus werkzaamheden tram 2 Voorburg 

e Tram 2 wordt vanaf Kraayenstein ingekort tot CS (hoog). 

e RVV (bussen) tussen CS en Leidschendam 


3 t/m 13 okt 2024 werkzaamheden tram 11 Tripstraat + Westduinweg 


e Tram 11 wordt in beide richtingen omgeleid via de Loosduinsewe en Loosduinsekade, 
tram 3, en verder via de route van tram 17 naar Statenkwartier. 


14 okt t/m 15 dec 2024 werkzaamheden Scheveningen tram 1, 9 en 11 
e Tram 1 wordt vanaf Delft ingekort tot Grote kerk Den Haag. 

e Tram 11 rijdt tot overloopspoor bij de Scholstraat 

e Tram 9 wordt vanaf Vrederust ingekort tot overloopspoor Kurhaus. 

e RVV (bussen) tram 1 tussen Centrum Den Haag en Zwarte Pad. 


(Alles onder voorbehoud van wijzigingen) 


Wist u dat? 


Op de webpagina https://www.htm.nl/werkzaamheden/projecten een overzicht is te vinden 


van lopende en afgeronde werkzaamheden aan het Haagse tramspoor! 


De vergetelheid ontrukt: 1952 


Spoorbouw in de Grote Marktstraat. Foto Dienst voor de Stadsontwikkeling, collectie Haags 
gemeentearchief 


Dit nummer is redactioneel afgesloten op 16 mei 2024 


